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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 259 

12 Ιουνίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 35/2014 

Δεύτερος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προ¬ 
μήθεια Πυροτεχνικών Υποσυγκροτημάτων Πυραύλων 
Π550 ΜΑΟΙΟ-ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας. 

1. Επισημαίνεται ότι: 

α. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν 
τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργη- 
θεί την 9 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 
ενώπιον της 2ης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
(Τηλ. +30 210746524), η οποία συγκροτήθηκε με την 
Φ.093/11695/Σ.3318/22 Αυγ 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ ΔΑΠΚΣ 
(ΑΔΑ: ΒΜ4Ε6-ΡΒΤ) απόφαση του ΥΦΕΘΑ. 

β. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέ¬ 
χρι την 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, στη Γραμματεία 
της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο 
Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)] ή εναλλακτικά, την ημερο¬ 
μηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως 
στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ). 

2. Οι λοιποί όροι της διακήρυξης παραμένουν ως 
έχουν. 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΚΟΣΜΑΣ ΒΟΥΡΗΣ 

-*- 

( 2 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθμ. 38236 

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου: «Εκτέλεση 
τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης κτισμάτων, 
κατασκευών και έργων σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού 
και παραλίας στη νήσο Χίο» προϋπολογισμού δαπάνης 


104.400,00 € (με Φ.Π.Α. 16%). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
από αρμόδια επιτροπή την 07/07/2015 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου που βρίσκονται στον Πειραιά, Μπό- 
τσαρη 2-8 και Ακτή Μιαούλη, 185389 (4ος όροφος) από 
τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προσερχόμενοι 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση 
των σχετικών τευχών της Μελέτης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών ή Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
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επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών ή Οδοποιίας, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται το 
ποσό των 1.800,00 € δηλαδή του 2% του προϋπολογι¬ 
σμού με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, 
το οποίο παρέχεται με εγγυητική επιστολή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/2008 και 
του άρθρου 157 παρ. Ια του Ν.4281/2014 και θα απευ¬ 
θύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου. Το αποτέλεσμα της δημο¬ 
πρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που 
είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με 
την με αρ. πρωτ. 33574/19-05-2015 απόφαση του Γε¬ 
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί¬ 
ου. Το έργο θα χρηματοδοτεί από τους πόρους του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015. 
Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Για την παραλα¬ 
βή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την 
αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 
Επίσης, αυτά διατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονι¬ 
κή διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
ίιΙΙρι/Μνννν.αράαίραίου.οον.ρΓ (θεματική ενότητα: Ανακοι- 
νώσεις-Διακηρύξεις). 

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 60014/6238 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, διε¬ 
νεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι - Άγιος 
Νικόλαος - διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», με προϋ¬ 
πολογισμό 72.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την 
ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, 
με προϋπολογισμό 58.339,74 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 23η 


Ιουνίου 2015, ώρα 10:00'π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. Τόπος διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι α) στην Α1 τάξη, ανεξάρτητα από την 
έδρα τους, για έργα κατηγορίας οδοποιίας, β) αλλοδα¬ 
ποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της ΕΈ. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΈ. και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του ΜΕΕΠ και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
προερχόμενοι από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.171,00 ευρώ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την 
προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχο¬ 
νται από τη ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 
«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2016-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)» 
με υποέργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι 
- Αγιος Νικόλαος - διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια». Η 
πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο 
υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίνονται: μέχρι τις 18-06-2015 στο τηλ. και φαξ: 
2651087311, αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Τοσούλας, στη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννί¬ 
νων, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη διαδικτυ- 
ακή διεύθυνση νννννν.ρΙπρ.ρον.ρΓ. Το αποτέλεσμα της δημο¬ 
πρασίας θα εγκριθεί από την ΟΈ. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 4 Ιουνίου 2015 
Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 57590/5944 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 
6 Ιωαννίνων -Τρικάλων», με προϋπολογισμό 80.000,00 
ευρώ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγο¬ 
ρία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογι- 
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σμό 64.081,62 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 23η 
Ιουνίου 2015, ώρα 10:00'π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι: α) στην 1η τάξη και άνω, ανεξάρτητα 
από την έδρα τους, για έργα κατηγορίας οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του ΜΕΕΠ και γ) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω β' κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.301,00 ευρώ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι 
(6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά 
είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρ¬ 
χονται από τη ΣΑΕΠ 530 με κωδικό 2014ΕΠ53000006 και 
τίτλο:«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» 
με υποέργο «Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της 
Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων -Τρικάλων». Η πληρωμή θα γίνεται στα¬ 
διακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες, από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυ¬ 
ξη δίνονται: μέχρι τις 18-06-2015 στο τηλ.: 2651087357, Ραχ: 
2651087449, αρμόδια υπάλληλος η Ελένη Σαμαρά, στη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - 
452 21 - Ιωάννινα και τη διαδικτυακή διεύθυνση νννννν.ρΐΊρ.ρον.ςΓ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 4 Ιουνίου 2015 

Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 15646 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρα¬ 
τίας 18, Τ.Κ. 19300. 


Αρμόδιος: Γεώργιος Σκουρτιάς, Τηλ. 213 2006423, Τη¬ 
λεομοιοτυπία (Φαξ): 210 5576485, Ηλεκτρονικό ταχυδρο¬ 
μείο (θ-ΓΠείϊΙ: 5ΐ<0υΓΐί35.9@3δρΓ0ρνΓ905.9Γ) 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

II. 1.1) Ο τίτλος της μελέτης είναι η: Ενημέρωση κτη- 
ματογραφικών διαγραμμάτων - Επικαιροποίηση πολε- 
οδομικής μελέτης - Αναθεώρηση - Επανέγκριση Ε.Ρ.Σ. 

- Πράξη Εφαρμογής στις θέσεις "Λαιμός Λουζιτάνια 

- Παραλία" και "Γκοριτσά" Δήμου Ασπροπύργου 
Κύριος τόπος της παροχής: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος 
παράδοσης ή παροχής Υπηρεσίες. 

Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 12 
Κύριος τόπος παροχής: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Αττικής, Ελ¬ 
λάδα, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κωδικός ΝΨΤδ: ΘΠ 3 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά 
Δημόσια σύμβαση 

11.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο 

Η υπόψη ανάθεση δεν εμπίπτει σε συμφωνία πλαίσιο. 

11.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ενημέρωση κτη- 

ματογραφικών διαγραμμάτων - Επικαιροποίηση πολε- 
οδομικής μελέτης - Αναθεώρηση - Επανέγκριση Ε.Ρ.Σ. 

- Πράξη Εφαρμογής στις θέσεις "Λαιμός Λουζιτάνια - 
Παραλία" και "Γκοριτσά" Δήμου Ασπροπύργου 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν) 
Κύριο αντικείμενο:71.35.18.10, 71.41.00.00 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις: Ναι 

11.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 
Όχι. 

11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή: 

α) Συνολική: 2.262.532,10 ευρώ (με Φ.Π.Α) 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

- 1.055.612,48 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογρα¬ 
φίας) 

- 783.844,51 € για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές 
Μελέτες) 

11.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι. 

II. 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕ¬ 
ΛΕΣΗΣ: 

Διάρκεια σε μήνες: 38 (από την ανάθεση της σύμβα¬ 
σης) 

ΤΜΗΜΑ III Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
III. 1.1) Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 36789,14 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ¬ 
βασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5% επί της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. 
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III. 1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/ 
και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις 

Η μελέτη που θα ανατεθεί με την παρούσα, θα χρη¬ 
ματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και 
την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας. Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γί¬ 
νουν όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, την Συγγραφή 
υποχρεώσεων και το άρθρο 30 του 3316/2005 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οι¬ 
κονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005. 

III. 1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης: 

Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκει- 
ται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης 
υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών". 

111.2) ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

111.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέ¬ 
ων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει 
να διαθέτουν τα κάτωθι: 

Α) να είναι ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή 
σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγο¬ 
ρίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μη¬ 
τρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 
του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού 
του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του 
διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:: 

- στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεως Ε' 

- στη κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξεως Δ' ή Ε' 

Β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., 

ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 
είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

Γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 
ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και δια¬ 
θέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει 
από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρει¬ 
ών/ Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με 
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

Α. για την κατηγορία μελέτης 16: 

ί) Δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, όπου οι μονάδες 
ορίζονται όπως αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγρα¬ 
φος 4 του Ν. 3316/2005 και εφόσον σε αυτό περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον: 

• Δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω 
κατηγορία. 


• Ένα μελετητή δετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία 

• Τέσσερις μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω 
κατηγορία 

Β. για την κατηγορία μελέτης 02: 

Ιι) Δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων, όπου οι μονάδες 
ορίζονται όπως αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγρα¬ 
φος 4 του Ν. 3316/2005 και εφόσον σε αυτό περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον: 

• Ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία. 

• Ένα μελετητή δετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία. 

• Δύο μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία. 

Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών με¬ 
γαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτή¬ 
σεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον 
ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζό¬ 
μενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005. 
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των δια- 
γωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 
του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 

II 1.2.1.2 Νομικό καθεστώς - Απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι της περί¬ 
πτωσης Α πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγρα¬ 
φα των μελετητικών τους πτυχίων και οι υποψήφιοι της 
περίπτωσης Β δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν με 
σαφήνεια ότι διαθέτουν στελεχικό δυναμικό αντίστοιχο 
με αυτό της περίπτωσης Α. Από το διαγωνισμό αποκλεί¬ 
ονται οι υποψήφιοι που στο πρόσωπο τους συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παρ.1 και 2 του Ν.3316/2005 και το άρθρο 19 της προκή¬ 
ρυξης. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας οι υποψήφιοι 
υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής στο 
πρόσωπο τους των παραπάνω λόγων αποκλεισμού. Ο 
υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, προκειμέ- 
νου να συνάψει σύμβαση θα προσκομίσει τα επιμέρους 
δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υπο¬ 
βλήθηκε η ως άνω δήλωση, άλλως αποκλείεται της 
διαδικασίας και προσκαλείται ο επόμενος μειοδότης, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη. 

Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των δι- 
αγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 
του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: 
Δεν απαιτείται 

II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα: 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 18 της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επι¬ 
πλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική 
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεταί: 
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α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση 
μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του 
υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τε¬ 
λευταία δεκαπενταετία με εμπειρία στην έγκριση των 
παραπάνω μελετών 

Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη 
μελετών, ανά κατηγορία: 

• Τοπογραφικές αποτυπώσεις, μελέτες κτηματογρά- 
φησης μελέτες πράξεων εφαρμογής. 

• Πολεοδομικές Μελέτες, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, 
και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης. 

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου 
προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα στην «ομάδα 
μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 

1. Σύμβουλος Μηχανικός - Κυκλοφοριολόγος, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για την ιεράρχηση του Οδικού Δικτύ¬ 
ου, τη στάθμευση οχημάτων και το δίκτυο ποδηλατο¬ 
δρόμων - πεζοδρόμων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
πρότασης κυκλοφορίας. 

2. Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πολεοδομικής νο¬ 
μοθεσίας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την νομική 
τεκμηρίωση των προτάσεων της μελέτης, αφού γίνει 
πλήρης καταγραφή και κωδικοποίηση του ισχύοντος 
θεσμικού, Νομικού, Χωροταξικού και Πολεοδομικού 
Πλαισίου. 

3. Υδραυλικός Μηχανικός σε θέματα δικτύων υπο¬ 
δομής. 

4. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε θέματα ηλεκτροδότη- 
σης - τηλεπικοινωνιών - φυσικού αερίου. 

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγο¬ 
ρία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως 
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται 
κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη 
γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέ¬ 
ψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης μπορεί 
να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από 
τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης. 

111.2.4) Παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμ¬ 
βάσεις: όχι 

III. 3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπη¬ 
ρεσιών. 

111.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συ¬ 
γκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Ναι. Εφαρμόζεται ο 
Ν.3316/2005 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελε¬ 
χών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης: Ναι 

ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

ΐν.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 

IV. 1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχουν: Δεν εφαρμόζονται. 

ΐν.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρ¬ 
κεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: Δεν εφαρ¬ 
μόζεται. 

IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης 

IV. 2.1) Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά των Διαγωνιζομένων, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν 


στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
με βάση τα αναλυόμενα, στα συμβατικά τεύχη, κριτήρια. 

1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέ¬ 
της (σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στην 
προκήρυξη): Στάθμιση: 40 %. 

2. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γε¬ 
νικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (σύμφωνα 
με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στην προκήρυξη): 
Στάθμιση: 35 %. 

3. Οικονομική Προσφορά: Στάθμιση: 25 %. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Οχι 
ΐν.3) Διοικητικές πληροφορίες 

ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φά¬ 
κελο η αναθέτουσα αρχή: Δεν εφαρμόζεται 
ΐν.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια 
σύμβαση: ΟΧΙ 

ΙΝ/.3.3) Οροι για τη παραλαβή των τευχών του δια¬ 
γωνισμού 

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών: 8 ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνι¬ 
σμού, δηλαδή μέχρι τις 13/07/2015 και ώρα 13:00 έναντι 
καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 15 
ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

ΐν.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 21/07/2015 . Ώρα: 13:00 
ΙΝ/.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους 
υποψηφίους: Δεν εφαρμόζεται. 

ν.3.6) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής. Ελληνική. 

ΙΝ/.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς 7 μήνες (από την ημερομηνία που ανα- 
φέρεται για την παραλαβή των προσφορών). 
ΐν.3.8) Οροι για το άνοιγμα των προσφορών: 
Ημερομηνία: 21/07/2015. Ώρα: 13: 00. 

Τόπος: Δήμος Ασπροπύργου Αττικής, Οδός Λ. Δη¬ 
μοκρατίας 18, Τ.Κ. 19300, τηλ. 2132006423 Άτομα που 
επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των 
προσφορών: ναι. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των 
προσφερόντων. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI. 1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση: Όχι 

VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία: Όχι 
νΐ.3) Πρόσθετες πληροφορίες: - 
νΐ.4) Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 
89/665 και το Ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το Δήμο Ασπροπύργου, 
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγω¬ 
νισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού, 
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
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β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 
19/05/2015 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 19/05/2015. 

Ασπρόπυργος, 3 Ιουνίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 1404 

Ο Δήμος Αγκιστριού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοι¬ 
κτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Ο προϋπολογισμός της 
εργασίας ανέρχεται σε 263.466,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α. Η συνολική χρονική διάρκεια της εργασίας 
ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 
31/12/2015. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά 
πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα, κατάλ¬ 
ληλα για την υγιεινή μεταφορά πόσιμου νερού, στο νησί 
Αγκίστρι από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στα σημεία 
υποδοχής Σκάλας και Λιμεναρίων. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους και 
κατά ένα μέρος από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ¬ 
σεων. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίίΙίθυε.οον.ρΓ σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: 
18/6/2015 ώρα 07:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 23/6/2015, 
ώρα 15:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομη¬ 
νία υποβολής προσφορών, ήτοι 29/6/2015 και ώρα 12.00 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίίόθυε.ρον.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο δι¬ 
αγωνισμό έχουν εταιρείες μεμονωμένες ή με μορφή 
Κοινοπραξίας που αποδεδειγμένα διαθέτουν υδροφόρα 
πλοία μεταφορικής ικανότητας όπως ορίζεται αναλυτικά 
στη διακήρυξη. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρε¬ 
ωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετο¬ 
χής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
προ ΦΠΑ. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο 


Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφο¬ 
ρούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντι¬ 
προσφορές. 

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδι¬ 
αφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμε¬ 
νο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίίίίθυε.ρον.ρΓ του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσε- 
ων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού 
θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση νννννν.ερίδίΓί-ίεΙαηό.ρΓ όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών. 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./ 
Τεύχος ΔΔΣ και στον Τύπο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 


Αγκίστρι, 3 Ιουνίου 2015 
Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
Αριθμ. 24408/02-06-2015 


(7) 


Ο Δήμος Πέλλας, διακηρύττει ότι την 30η του μηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Πέλλας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, πάνω σε συμπληρωμέ¬ 
νο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Πλακοστρώσεις 
και Πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού 
Δήμου Πέλλας» 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949372 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο «Πλακοστρώσεις και πεζοδρο¬ 
μήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) Κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 21.405,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με 
προϋπολογισμό 73.827,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), γ) Κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛ- 
ΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 58.722,96 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 49.999,70 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) Κατηγορία 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 7.467,00 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 286.901,09 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 361.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 1 και X 
Δημητρίου), μέχρι τις 26/06/2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
δηλαδή 5.869,92 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα 
είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και (30) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι ΔημοσίωνΈργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές μέρες. 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25 % 
από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50854 - 50843 και στο Φαξ 
23820 29033, αρμόδιος υπάλληλος Παπαστεργίου Κων/ 
νος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γιαννιτσά, 2 Ιουνίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. Διακ. 343/2015 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διενερ¬ 
γεί διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασί¬ 
ας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων 
και Ηλεκτρονικών περιοδικών, για τις ανάγκες των 
Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., για το έτος 2015. Ο προϋπο¬ 
λογισμός είναι €367.317,07 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 
η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτή¬ 
σεων συμμετοχής με τις προσφορές στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (νννννν.ρΓοπιίΙάθυε.ρον.ρΓ) είναι 
20-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 24-7-2015, ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συ- 
ντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτε¬ 
ται στη διακήρυξη, αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών του διαγωνισμού, 
πλέον Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλεται 
προσφορά, πλέον ΦΠΑ και θα είναι είτε αόριστης δι¬ 
άρκειας, είτε θα ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται 
από τη διακήρυξη. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η 
χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το έτος 2015. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 8 μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφο¬ 
ρές δεν γίνονται δεκτές. Τρηματικές προσφορές κατά 
τίτλο βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού περιοδικού 
γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα 
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2015 του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 1259.Α.01). Η πληρωμή της 
αξίας της προμήθειας θα γίνεται άπαξ, με χρηματικό 
ένταλμα, μετά την παράδοση των ειδών και την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του Α.Π.Θ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή (βπιαίΙ) και από 
το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 3-6-2015 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2015 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ 

-♦- 

(9) 

Π.Γ.Ν.Ο. ΑΧΕΠΑ 
Αριθμ. Διακ. 29/2015 

Το Π.Γ.Ν.Ο. ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Τα¬ 
κτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο¬ 
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δια- 
δικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυδ.ρον.ρΓ. με αριθμό συ¬ 
στήματος 9994, για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας 
Αναλώσιμου υλικού χειρουργείου (ορν 33140000-3), 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ, (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή και αριθμό διακήρυξης 29/2015 σε εφαρμογή του 
ΠΠΥΥ 2012. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης 
μονομερούς παράτασης ποσού 25.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α., Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο είίθ του Νοσοκομείου 
ΙιΙΙρΥ/νννννν.αΙίΘραΙιοερ.ρΓ/ρΓοόυοΙεΟ.εερ στις 8/6/2015. Η 


καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύ¬ 
στημα είναι η 8/7/2015 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
θα γίνει στις 14/7/2015 και ώρα 11:00. Ειδικοί περιορι¬ 
σμοί συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
πλήρες σώμα της υπ’ αριθμ 29/2015 διακήρυξης του 
Νοσοκομείου. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμ 29/2015 διακήρυξη του Νοσοκομείου. Η παράδοση 
θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο πλήρες σώμα της υπ’ αριθμ 29/2015 
διακήρυξης του Νοσοκομείου. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 240 ημέρες από την 
επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ¬ 
σφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Η χρηματοδότηση είναι μέσω του προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εξήντα 
(60) ημέρες. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 2313303064, Ρβχ: 2313303060, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος η Δέσποινα Τσικνάκη στο τμήμα προ¬ 
μηθειών, διεύθυνση Σ. Κυριακίδη 1, 54636 Θεσσαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2015 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ 
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